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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 239 

9 Μαΐου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΧΗΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) 

Αριθμ. 3038 

Ο Δήμαρχος Βόλου, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., διακηρύσσει τη διενέργεια Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για ανοικτή δημοπρασία με σύστημα προ¬ 
σφοράς με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης», σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του ν. 1418/1984 και το άρθρο 6 του π.δ/τος 
609/1985, και του ν. 3263/2004, όπως έχουν τροποποιηθεί 
ή συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα, για την ανάδειξη 
Αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ν21 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 238.000,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 27.5.2008, ημέρα Τρίτη, του 
έτους 2008 και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., στην οδό Κωνσταντά αρ. 
141, ενώπιον αρμοδίας Επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να μετάσχουν σύμφωνα με 
το νόμο 2940/6.8.2001: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο ελληνικό μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. που ανήκουν στις 
τάξεις: 2 η , 1 η , Α2, τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑ. 

2. Κοινοπραξίες των εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
προηγούμενων περιπτώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας, ως εξής: Για τις 
Κοινοπραξίες ισχύουν τα οριζόμενα στο π.δ. 609/1985 
(άρθρο 2 παράγραφος 7 και 8, άρθρο 17 παράγραφος 3, 
άρθρο 35, κ.λπ.), οι σχετικές διατάξεις του π.δ/τος 23/1993 
και του ν. 1418/1984, όπως αυτά ισχύουν σήμερα. Κάθε 
εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή 
σε ένα και μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστό δύο 
επί τοις εκατόν (2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του 
έργου, ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακό¬ 
σιων ογδόντα πέντε ευρώ (€ 3.886), που θα παρέχεται 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ/τος 609/1985 και σύμφωνα με την παρ.6 του 


άρθρου 27 του π.δ/τος 609/1985 και θα απευθύνεται 
στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.. 

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα γίνεται 
από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες μέχρι και την Πέμπτη 22.5.2008. Εφόσον ζη¬ 
τηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγω¬ 
γής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ευρώ. Σε περίπτωση 
που τα τεύχη ζητηθούν από ιδιωτική εταιρία μεταφο¬ 
ράς αλληλογραφίας υποχρεούνται να έχουν μαζί τους 
εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο 
Ε.Δ.Ε.. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε 
πληροφορία, σχετικά με τη σύνταξη και την υποβολή 
της προσφοράς τους από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., 
οδός Κωνσταντά 141, στο Βόλο και στο τηλέφωνο 24210 
75109 και 75105. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης της παρούσας 
βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη. 

Βόλος 6 Μάίου 2008 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΑΛΕΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Αριθμ. 2873 α 

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού 
για την ανάδειξη αναδόχου Διαφημιστικής Εταιρείας για 
τη Δημοσίευση των Πανεπιστημιακών Ανακοινώσεων 
στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο μη επαρχιακό τύπο 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος 
Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100. τηλ.: 
22510 36143, 22510 36145, 22510 36145 Ρεχ: 22510 36196. 

2. Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Αναδοχής του έργου της 
Δημοσίευσης των Πανεπιστημιακών Ανακοινώσεων στον 
ημερήσιο και εβδομαδιαίο μη Επαρχιακό Τύπο. 

3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Τακτι¬ 
κός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή (ήτοι το υψηλότερο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης). 
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4. Τίτλος του έργου: Ανάδειξη αναδόχου για τη δη¬ 
μοσίευση των Πανεπιστημιακών ανακοινώσεων στον 
ημερήσιο και εβδομαδιαίο μη επαρχιακό τύπο. 

5. Φύση του έργου: Σύμφωνα με την περιγραφή του 
έργου και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του, όπως 
αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη του δι¬ 
αγωνισμού. 

6. Διάρκεια Σύμβασης: Δύο ημερολογιακά έτη με έναρ¬ 
ξη την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη). 

7. Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφο¬ 
ρές αφορούν τις Πανεπιστημιακές ανακοινώσεις που 
περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη του διαγω¬ 
νισμού. 

8. Τρόπος, τόπος και χρόνος αναζήτησης της διακή¬ 
ρυξης: Τα τεύχη της διακήρυξης μπορούν να αναζητη¬ 
θούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Πανεπι¬ 
στήμιο Αιγαίου: Γραφείο Περιουσίας και Προμηθειών. 
Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 
81100. Τηλ. 2251036143, 2251036145 και 2251036142 Εεχ: 
2251/036196. 

9. Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται και ηλεκτρο¬ 
νικά από την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου νννννν.αθροαη.ςΓ. 

10. Προϋπολογισμός του έργου: εβδομήντα χιλιάδες 
ευρώ (€ 70.000,00). 

11. Τόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών: Οι 
προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται στο Πανε¬ 
πιστήμιο Αιγαίου, Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, 
Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, 
Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100. Τηλ. 2251036142- 
145, Ραχ: 2251036196. Η ημερομηνία και ώρα λήξης κατά¬ 
θεσης και παραλαβής των προσφορών είναι η 6.6.2008 
ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης την 15:00 της αυτής 
ημερομηνίας. 

12. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 9.6.2008 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 της αυτής ημερομηνίας, 
στα γραφεία του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος 
Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100. 

13. Πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται κατά την 
αποσφράγιση των προσφορών: Η επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισμού και ένας εκπρόσωπος κάθε υποψηφίου 
που θα οριστεί με εξουσιοδοτική επιστολή που θα συνο¬ 
δεύει την προσφορά σε πρόσθετο εξωτερικό φάκελο. 

14. Βασικοί όροι συμμετοχής υποψηφίων: Σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

15. Ειδικοί όροι συμμετοχής υποψηφίων: Σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

16/Υψος εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε 
συμμετέχων στον παρόντα διαγωνισμό οφείλει να κατα¬ 
θέσει εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 25 του π.δ. 118/2007) 
για ποσό που να αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο ή με¬ 
γαλύτερο του 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού 
(περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

17. Στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του προσφέ- 
ροντα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την αξιο¬ 
λόγηση των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων 
που πρέπει να πληρούν: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
Διακήρυξη. 

18. Ειδικά στοιχεία που απαιτούνται: Δεν υπάρχουν 
ειδικά στοιχεία. 


19. Χρονικό διάστημα που δεσμεύεται ο προσφέρων 
από την προσφορά του: Οι προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 
τουλάχιστον 26 μήνες από την ημερομηνία λήξης κα¬ 
τάθεσης των προσφορών. 

20. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

21. Βασικοί όροι για την χρηματοδότηση και την πλη¬ 
ρωμή: Το κόστος καλύπτεται από τον Τακτικό προϋπο¬ 
λογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα 
από τον ΚΑΕ 0851. 

22. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον 
Τύπο: Στις 7.5.2008. 

23. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στο τεύ¬ 
χος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερ- 
νήσεως: Στις 7.5.2008 (δημοσίευση την 9.5.2008) 

24. Λοιπές Πληροφορίες: Βλέπε Διακήρυξη. 

Μυτιλήνη, 5 Μα'ΐου 2008 

Η Αντιπρύτανις Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 


Αριθμ. οικ.: 4586 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ιεράπετρας 

Ταχ. Διεύθυνση: πλατεία Κανουπάκη 1, 72.200 Ιερά- 
πετρα 

Τηλ - 28423-40300, Ραχ: 28423-40362 

Σύστημα υποβολής προσφορών: Ανοιχτός μειοδοτικός 
διαγωνισμός με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομα- 
λότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 
4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Τόπος εκτέλεσης: Φαράγγι Σαρακήνας στο Δ.Δ. Μύθων 
Ιεράπετρας. 

Αντικείμενο σύμβασης: Χωματουργικές εργασίες για 
τη διαμόρφωση των χώρων εισόδου και εξόδου του 
φαραγγιού, και καθαρισμός του φαραγγιού από φερ¬ 
τά υλικά όπως καλάμια, σκουπίδια κ,λπ.. Βελτίωση του 
δρόμου εξόδου από το φαράγγι, εργασίες ανάδειξης 
του περιβάλλοντος χώρου του νερόμυλου που υπάρχει 
στην είσοδο του φαραγγιού, κατασκευή μικρών τεχνι¬ 
κών έργων για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας 
του φαραγγιού, όπως την κατασκευή πεζογέφυρας 
από κορμούς καστανιάς, την κατασκευή κλιμάκων από 
αδιάβροχα σχοινιά για την ανάβαση απότομων τμη¬ 
μάτων βράχων κ,λπ.. Τη διαμόρφωση χώρου εισόδου 
και πλατώματος θέασης με προμήθεια και τοποθέτηση 
τραπεζόπαγκου με κιόσκι, καθιστικών και ενημερωτικών 
πινακίδων από κορμούς καστανιάς. Επίστρωση με λιθό¬ 
στρωτο από λίθους που θα συλλεχθούν από τον τόπο 
του έργου. Διαμόρφωση μονοπατιού εξόδου με καθαρι¬ 
σμό δια χειρών και επίστρωση με λιθόστρωτο πλάτους 
1,40 μ. όπου είναι εφικτό. Προμήθεια και τοποθέτηση 
απαγορευτικών μεταλλικών πινακίδων εκατέρωθεν του 
φαραγγιού και σε ζώνη πλάτους 1 χλμ.. 

Οι περισσότερες από τις προβλεπόμενες εργασίες θα 
εκτελεστούν δια χειρών. 
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Προϋπολογισμός μελέτης: 56.801,70 ευρώ για δαπάνη 
εργασιών, 10.224,31 για Ε.Ε. και Ο.Ε., 10.053,90 ευρώ για 
απρόβλεπτες δαπάνες, 231,02 ευρώ για αναθεώρηση. 

Η συνολική δαπάνη προϋπολογισμού, συμπεριλαμβα¬ 
νομένων της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ανέρχεται 
σε 92.000,00 ευρώ. 

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: 

Ως ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζε¬ 
ται η 20.5.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης 
προσφορών). 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίνονται μέχρι 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν τη δημοπρασία από την 
Τ.Υ. του Δήμου Ιεράπετρας (Μανιαδάκη Δέσποινα τηλ. 
28423-40377) 

Εγγύησεινν: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κα¬ 
τατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 
ποσού 1.541,60 ευρώ (2%) που θα έχει εκδοθεί από Τρά¬ 
πεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες μέλη της Ε.Ε., 
το ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ.. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Ιεράπετρας. 

Πηγή χρηματοδότησης: ΤΟ έργο χρηματοδοτείται 
από το Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 κατά 80% από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) 
και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους (ΣΑΕΠ Κρήτης) και 
υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.1 Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην ΑΙ, Α2 και 1 η τάξη για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών και Πρασίνου (στελεχωμένη με δασολόγο 
ή δασοπόνο εγγεγραμμένο στο ΜΕΚ) ή εγγεγραμμένες 
στα Νομαρχιακά Μητρώα για ανάληψη έργων κατηγο¬ 
ρίας Οικοδομικών και Πρασίνου ανώτερου προϋπολο¬ 
γισμού από αυτόν της Μελέτης. 

α.2 Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων 
(Ε.Δ.Δ.Ε.) Β', Γ' και Δ' Τάξης κατά τις διατάξεις του 
π.δ. 437/1981. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 


π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Ιεράπετρα, 6 Μάίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 
Αριθμ. 7072 

Οργανισμός: Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑ- 
ΝΕΙΟ» 

Υπόψη: ΤΙΝΕΛΛΗ Ιωάννα 
Διεύθυνση: Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 48 
Ταχυδρομικός Κώδικας: ΟΒ-811ΘΟ 
Τοποθεσία / Πόλη: Μυτιλήνη / Λέσβος 
Χώρα: Ελλάδα 
Τηλέφωνο: 22510-26390 
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): 22510-26390 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θ-πιαίΙ): όθ5ΐ3πίορΓ@γ3ΐιοο. 
9 Γ 

Διεύθυνση ΙπΙθιτίθΙ (ΨΡΙ-): νννννν.νοείαηίο.ςιΐ' 

Είδος σύμβασης: 

Προμήθεια - εγκατάσταση αξονικού τομογράφου για 
τις ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης. 

Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή: 
Προμήθεια - εγκατάσταση αξονικού τομογράφου για 
τις ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης. 

Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης: 

Προμήθεια - εγκατάσταση αξονικού τομογράφου για 
τις ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης. 

Τόπος εκτέλεσης των εργασιών, τόπος παράδοσης 
των προμηθειών ή τόπος παροχής των υπηρεσιών: 
Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ. 

Διαχωρισμός σε τμήματα: 

Όχι. 

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές; 

Όχι. 

Συνολική ποσότητα ή μέγεθος: 

Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης 847.500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: 
Εκατό είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 

• Εγγύηση συμμετοχής 5% του συνολικού προϋπολο¬ 
γισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α.. 

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης 10% της συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α.. 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας 5% της συμβατικής 
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. 
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Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / 
και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις 

Η χρηματοδότηση θα γίνεται τμηματικά και περιοδικά 
με την παράδοση των ειδών. 

Το έργο εντάσσεται στο Μέτρο 2.2 του Περιφερεια¬ 
κού Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου και 
χρηματοδοτείται σε αναλογία 85% και 15% από Κοινο¬ 
τικούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 
και εθνικούς πόρους αντίστοιχα. 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί ως εξής: 

Η πληρωμή θα γίνει με την χορήγηση έντοκης προ¬ 
καταβολής ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς 
Φ.Π.Α. έναντι ισόποσης εγγύησης μετά την υπογραφή 
της σύμβασης και το υπόλοιπο ποσό μετά την παρα¬ 
λαβή, ποιοτική και ποσοτική, των ειδών με έκδοση του 
σχετικού εντάλματος πληρωμής. Ο προμηθευτής υπο- 
χρεούται να αναγράφει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την 
ακριβή ονομασία του είδους. 

Η πληρωμή της αξίας του προσφερομένου έργου θα 
γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από το άρθρο 35 του π.δ. 118/2007 
(Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.7.2007) καθώς και κάθε άλλου δικαιολο- 
γητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπη¬ 
ρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση 
των εργοληπτών / προμηθευτών / παροχών υπηρεσιών 
και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των 
ελάχιστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και τεχνι¬ 
κών ικανοτήτων τους. 

Οι ελάχιστοι όροι είναι αυτοί που προβλέπονται 
στην οδηγία 18/2004/ΕΚ (αντίστοιχα στα άρθρα του 
π.δ. 60/2007). 

Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά: 

Τα αποδεικτικά που αναφέρονται στην Οδηγία 92/50/ 
ΕΟΚ (αντίστοιχα στο π.δ. 60/2007). 

Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - απαι- 
τούμενα αποδεικτικά: 

Τα αποδεικτικό που αναφέρονται στην Οδηγία 18/2004/ 
ΕΚ (αντίστοιχα στο π.δ. 118/2007). 

Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: 

Τα αποδεικτικά που αναφέρονται στο π.δ. 118/2007. 

Είδος διαδικασίας: 

Ανοικτή. 

Κριτήρια ανάθεσης: 

Η συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με κριτήριο που 
αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη. 

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα - τρό¬ 
πος απόκτησης: 

Μπορούν να ζητηθούν έναντι 20 € από το Ταμείο του 
Νοσοκομείου έως και 6 ημέρες πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προ¬ 
σφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: 

Ελληνικά. 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς: 

120 ημέρες από την επομένη της αναφερόμενης προ¬ 
θεσμίας παραλαβής προσφορών. 

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών 

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά 
το άνοιγμα των προσφορών: 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος. 


Ημέρα, ώρα και τόπος: 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20.6.2008 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Νοσο¬ 
κομείου (Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων). 

Πρόκειται για προκήρυξη μη υποχρεωτική; 

Όχι. 

Μυτιλήνη, 7 Μαΐου 2008 
Ο Διοικητής 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 

Αριθμ. 737 

Η Κοινότητα Τρίκορφου διακηρύσσει την επιλογή ανα¬ 
δόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα: Ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του 
π.δ. 609/1985, για την εκτέλεση του έργου: ΑΝΟΡΥΞΗ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ.Δ. ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΜΑΤΟΣ, προϋ¬ 
πολογισμού δημοπράτησης 47.200,00 € (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, 
καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής 
διακήρυξης. 

Τ ο έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και η υπάρ- 
χουσα πίστωση για το έτος 2008 είναι 40.000,00 €. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 10.6.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Κοινότητας 
Τρίκορφου. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο ο διαγω¬ 
νισμός αναβληθεί ή διεξαχθεί χωρίς να κατατεθεί καμιά 
προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 
καθοριστεί από το ΚΣ και θα κοινοποιηθεί σε όσους 
έχουν λάβει τεύχη δημοπράτησης πέντε (5), εργάσιμες 
ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2 και 1 η τάξη για έργα κατηγορίας: 
Εξειδικευμένων έργων γεωτρήσεων. 

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
793,27 ευρώ, οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτου- 
σα αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 
του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 με ισχύ τουλάχιστον 
εκατόν ογδόντα ημερών (180). 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Τέσσερις μήνες. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής προσφοράς το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι, την προ¬ 
σφορά τους καθώς και τα τεύχη που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παρ. 2 με στοιχεία 2,3,4,5,6,7 και 8 της αναλυ¬ 
τικής διακήρυξης διατίθενται από την Κοινότητα Τρί¬ 
κορφου στη Διεύθυνση Τρίκορφο Μεσσηνίας 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και την 5.6.2008 ημέρα Πέμπτη, από τα γρα¬ 
φεία της Κοινότητας Τρίκορφου τις εργάσιμες ημέρες 
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και ώρες με τη καταβολή 30 ευρώ ή με δική του ευθύνη 
και φροντίδα δωρεάν. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικός τα στοιχεία της δημοπρασίας που διατίθενται, 
εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω 
υπηρεσία, πέραν της προαναφερόμενης δαπάνης και τη 
δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερό¬ 
μενο. Η υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης 
μέσω των Ελληνικών ταχυδρομείων με την ταχύτερη 
δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, χωρίς να 
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδια¬ 
φερόμενο. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφί¬ 
ας - δεμάτων κ.λπ.. Η υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες 
αυτές τα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτη¬ 
τα έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία της 
Κοινότητας Τρίκορφου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στο τηλέφωνο: 27220-61273. 

Τρίκορφο 6 Μαΐου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΗΜΑΣ I. ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ 

Αριθμ. 593 

1. Η Κοινότητα Διστράτου Νομού Ιωαννίνων, προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗ¬ 
ΤΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ», με προϋπολογισμό 100.000,00 ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
84.033,61 (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλε¬ 
πτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της 
Κοινότητας Διστράτου, μέχρι τις 22.5.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26550-24.811, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 26550-24.540, ο-πιαίΙ: όί5ίΓίθ3η@αΙΙθθΠθ1.9Γ, νννννν. 
όίεΙΓδΙο.ςΓ αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Τάσιος 
Σωτήριος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27.5.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό 
του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
6 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2 1 η στην κατηγορία 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδει- 
κνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτε- 


λέσει έργα παρόμοιο (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.680,67 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον (60) εξήντα ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ» κατανομή 35%, με ποσοστό χρηματοδότησης 
100% με ετήσιο όριο πληρωμών για το έτος 2008 ποσό 
€ 93.103,72 και για το έτος 2009 ποσό € 6.896,28. Προ¬ 
καταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Κοινοτικό Συμβούλιο Διστράτου και από την Περι¬ 
φέρεια Ηπείρου - Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέ¬ 
ντρωσης - Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Δίστρατο, 29 Απριλίου 2008 
Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΑΓΑΝΙΑΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 

Αριθμ. 736 

Η Κοινότητα Τρίκορφου διακηρύσσει την επιλογή ανα- 
δόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα: Προσφορά 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών 
της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985), για την εκτέλεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΔ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ, προϋπολογισμού δη¬ 
μοπράτησης 44.500,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Ο 
διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, 
καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής 
διακήρυξης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και η υπάρ- 
χουσα πίστωση για το έτος 2008 είναι 50.000,00 €. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 3.6.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Κοινότητας 
Τρίκορφου. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο ο διαγω¬ 
νισμός αναβληθεί ή διεξαχθεί χωρίς να κατατεθεί καμιά 
προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 
καθοριστεί από το ΚΣ και θα κοινοποιηθεί σε όσους 
έχουν λάβει τεύχη δημοπράτησης πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2 και 1 η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η.Μ ή κοινοπραξίες 
των παραπάνω κατηγοριών. 

Γ ια τη συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
729,64 ευρώ, οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέ- 
τουσα αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στη παρ. 




3754 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 με ισχύ τουλάχιστον 
εκατόν ογδόντα ημερών (180). 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: έξι μήνες. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής προσφοράς το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι, την προ¬ 
σφορά τους καθώς και τα τεύχη που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παρ. 2 με στοιχεία 2,3,4,5,6,7 και 8 της αναλυτι¬ 
κής διακήρυξης διατίθενται από την Κοινότητα Τρκόρ- 
φου στη Διεύθυνση Τρίκορφο Μεσσηνίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπά¬ 
νω τεύχη μέχρι και την 22.5.2008 ημέρα Πέμπτη, από 
τα γραφεία της Κοινότητας Τρίκορφου τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες με τη καταβολή 30 ευρώ ή με δική του 
ευθύνη και φροντίδα δωρεάν. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικός τα στοιχεία, της δημοπρασίας που διατίθενται, 
εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω 
υπηρεσία, πέραν της προαναφερόμενης δαπάνης και τη 
δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερό¬ 
μενο. Η υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης 
μέσω των Ελληνικών ταχυδρομείων με την ταχύτερη 
δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, χωρίς να 
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδια¬ 
φερόμενο. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφί¬ 
ας - δεμάτων κ.λπ.. Η υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες 
αυτές τα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση. Περισσότερες πληροφορίες καθώς 
και τα απαραίτητα έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα 
γραφεία της Κοινότητας Τρίκορφου, όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 27220-61273. 

Τρίκορφο 6 Μαΐου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΗΛΙΑΣ I. ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. Διακ. 34777/08 

1.0 Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 
τηλ. 399-399 ίαχ 081-229207 Τ.Κ. 71302 προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την προμήθεια «Πινακίδων σήμανσης» σύμφωνα με τις 
διατάξεις που προβλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισμό 
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υπ’ 
αριθμ. 11389/1993 υπ. απ.) και σύμφωνα με το ν. 2741/1999 
άρθρ. 25. 

2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 45.000 
ευρώ με το Φ.Π.Α.. 

3. Τα έγγραφα πού αφορούν την προμήθεια μπορούν 
να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Τμήμα 
Προμηθειών υπεύθυνος: Ασαριωτάκης Γιώργος τηλ. 
399-186. 

4. Η ανάλογη αίτηση θα κατατίθεται στο Δήμο το 
αργότερο τρεις (3) μέρες πριν από τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας. 

5. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα 
σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο στις 10.6.2008. 


Η διεύθυνση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή 
της παρούσης προκήρυξης. 

Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελ¬ 
ληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται. 

6. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από 
την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 11.6.2008, και ώρα 10:00 
π.μ. για έλεγχο δικαιολογητικών - τεχνικών προδιαγρα¬ 
φών. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών 
μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζομένων. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφο¬ 
ρών ορίζεται η 17.6.2008 και ώρα 10:00 π.μ.. 

7. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της συ¬ 
νολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης 
και είναι 900 ευρώ. 

8. Η παράδοση θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα 
με την υπογραφή της σύμβασης. 

9. Η προμήθεια γίνετε από Πιστώσεις του Δήμου και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τις προ¬ 
μήθειες αυτές. 

10. Η πλέον συμφέρουσα προσφορά θα προκύψει από 
τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. β 
της υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπ. απ. που θα διενεργήσει η 
αρμόδια επιτροπή. 

Ηράκλειο, 7 Μαΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ 

Αριθμ. 1292 

Η Κοινότητα Κέχρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανεύρεση του έργου «Κατασκευή Κιόσκι και 
διαμόρφωση πλατείας οικισμού Χαμηλού», με προϋπο¬ 
λογισμό 14.074.68 (χωρίς Φ.Π.Α. αναθεώρηση και απο¬ 
λογιστικά). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 7.772,16 
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση και απολογιστικά). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) και να προμηθευτούν θεωρημένο 
έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες) από την έδρα της υπηρεσίας Τ.Υ.Δ.Κ. ταυ Ν. Ρο¬ 
δόπης Π. Τσαλδάρη 56-58 09100 Κομοτηνή μέχρι και δύο 
εργάσιμες ήμερες πριν από την δημοπρασία (Πέμπτη). Η 
προκήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310-2960 ίαχ επικοι¬ 
νωνίας 25310-27973. 

3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10.6.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών) στο Κοινοτικό Κατάστημα Κέχρου. Εάν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ- 
σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ίαχ ή 
τηλεφωνικώς πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί 
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να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύ¬ 
στημα του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 «με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας». 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξη 
Α1 - 2 η εντός Νομού και Α2 έως 2 η για όλη την επικράτεια 
καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα 
κατασκευαστές δημοσίων έργων που έχουν το δικαί¬ 
ωμα κατασκευής της αντίστοιχης κατηγορίας έργων 
και προϋπολογισμού ως και εμπειροτεχνίτες κάτοχοι 
πτυχίων αντίστοιχης κατηγορίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργο παρόμοιο με το δημοπρατούμενο, από ποσοτική 
και ποιοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξίες στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% προϋ¬ 
πολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον 
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα αντίστοιχης 
κατηγορίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρ¬ 
θρου 16 του ν. 1410/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας) (25). 

4.5 Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 286 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 (διακοσίων δέκα) ημερών από την 
ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας (και των επανα¬ 
ληπτικών αυτής). 


Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Κοι¬ 
νότητα Κέχρου. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Τακτικά 
Έσοδα. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή επιτροπή της Κοινότητας Κέχρου. 

Κέχρος, 6 Μαίου 2008 

Ο Πρόεδρος 

ΧΑΦΟΥΖ ΧΟΤΖΑ - ΑΠΤΟΥΛΚΑΔΗΡ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 42941 

1. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. 
Τίτου 1 τηλ. 399-399 ίαχ 081-229207 Τ.Κ. 71302 προκη¬ 
ρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια λογισμικού 
και υπολογιστών» σύμφωνα με τις διατάξεις που προ- 
βλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ορ¬ 
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υπ’ αριθμ. 11389/1993 
υπ. απ.) και σύμφωνα με το ν. 2741/1999 αρθρ. 25. 

2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 56.974,79 
ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.. 

3. Τα έγγραφα πού αφορούν την προμήθεια μπορούν 
να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Τμήμα 
Προμηθειών τηλ. 399-186. 

4. Η ανάλογη αίτηση θα κατατίθεται στο Δήμο το 
αργότερο τρεις (3) μέρες πριν από τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας. 

5. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα 
σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο στις 4.7.2008. 

Η διεύθυνση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή 
της παρούσης προκήρυξης. 

Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελ¬ 
ληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται. 

6. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την 
αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 7.7.2008 και ώρα 10:00 π.μ. 
για έλεγχο δικαιολογητικών - τεχνικών προδιαγραφών. 

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών 
μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζομένων. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφο¬ 
ρών ορίζεται η 14.7.2008 και ώρα 10:00 π.μ.. 

7. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της συ¬ 
νολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης 
χωρίς το Φ.Π.Α.. 

8. Η παράδοση θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα 
με την υπογραφή της σύμβασης. 

9. Η προμήθεια γίνετε από Πιστώσεις ΕΤΠΑ 80% και 
από Εθνικούς πόρους 20% και υπόκειται στις προβλε- 
πόμενες κρατήσεις για τις προμήθειες αυτές. 

10. Η πλέον συμφέρουσα προσφορά θα προκύψει από 
τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. β 
της υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπ. απ. που θα διενεργήσει η 
αρμόδια επιτροπή. 

Ηράκλειο, 7 Μαίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 
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( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ 

Αριθμ. 2106 

Ο Δήμαρχος Βεντζίου διακηρύττει ότι την 9.6.2008 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. (λήξη παράδοσης 
προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Βεντζίου 
θα διεξαχθεί ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες 
προσφορές διά συμπληρώσεως τιμολογίου σύμφωνα 
με το σχέδιο της υπηρεσίας και σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του ΕΚ.Π.ΟΤΑ. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (εκχιονιστήρας με μαχαίρι και 
αλατιέρα)» του Δήμου Βεντζίου. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 218.960,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.. 

Η προμήθεια είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
(διαδημοτική ενέργεια). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές (ατομική επιχείρηση, Νομικά Πρόσωπα συνε¬ 
ταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών) του δημοπρατούμενου 
αντικειμένου. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 10.948,00 €, 
που θα απευθύνεται στο Δήμο Βεντζίου. 

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται το Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα (Κνίδη Γρεβενών Τ.Κ. 51100, Αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου). 

Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα προσκομί¬ 
σουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία 
θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση της μελέτης και της 
διακήρυξης, τις οποίες αποδέχονται ανεπιφύλακτα και 
με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα παραλαμβάνουν 
τα τεύχη και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 
με τα τεύχη της συγγραφής υποχρεώσεων από την 
αναθέτουσα αρχή το αργότερο μέχρι την προηγούμενη 
ημέρα από τη λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών 
δηλ. μέχρι τις 6.6.2008. Θα συμπληρώνουν την οικονο¬ 
μική προσφορά τους επί εντύπου σφραγισμένου που 
θα χορηγεί ο Δήμος Βεντζίου με την προσκόμιση δι¬ 
πλότυπου είσπραξης από το Δημόσιο Ταμείο Γ ρεβενών 
αξίας 50,00 € που είναι το κόστος των εγγράφων για 
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου 
Βεντζίου: 

Πληροφορίες: Κολτσίδας Δημήτριος, Ταχ. Διεύθυνση: 
Κνίδη Γρεβενών 51100 Γρεβενά, αριθμός τηλεφώνου: 
+302462087967-25012, αριθμός ΦΑΞ: +302462087967, 
ηλεκτρονική διεύθυνση: άίπιθ30ΘηΙζίογ@9Γθ.1θΓΐΙτηθί.9Γ. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του 
Δήμου μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής που έχει 
οριστεί ως ανωτέρω. Οι προσφορές θα κατατεθούν αυ¬ 
τοπροσώπως ή από νόμιμο εκπρόσωπο. Επίσης θα μπο¬ 
ρούν να σταλούν με συστημένη επιστολή ή με οουπβΓ 
στην παραπάνω διεύθυνση από τους ενδιαφερομένους 
με δική τους ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και το 
χρόνο παρελεύσεως τούτων στο Πρωτόκολλο του Δή¬ 
μου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραλη- 
φθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα. Ο Δήμος δεν αναλαμβάνει καμία 
ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση και για λόγους ανωτέ- 
ρας βίας άφιξη των στοιχείων που θα κατατεθούν, ούτε 


για το εάν στον φάκελο υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα 
συνοδευτικά δικαιολογητικά. Η μη εμπρόθεσμη υποβο¬ 
λή των προσφορών συνεπάγεται τον αποκλεισμό των 
υποψηφίων από τις περαιτέρω διαδικασίες. 

Κνίδη, 6 Μάίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΝΑΝΤΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ 

Αριθμ. 2093 

Ο Δήμαρχος Βεντζίου διακηρύττει ότι την 4.6.2008 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης 
προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Βεντζίου 
θα διεξαχθεί ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες 
προσφορές διά συμπληρώσεως τιμολογίου σύμφωνα 
με το σχέδιο της υπηρεσίας και σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του ΕΚ.Π.ΟΤΑ. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 10 ΤΝ.» του Δήμου 
Βεντζίου. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 130.900,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.. 

Η προμήθεια είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
(διαδημοτική ενέργεια). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές (ατομική επιχείρηση, Νομικά Πρόσωπα συνε¬ 
ταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών) του δημοπρατούμενου 
αντικειμένου. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 6.545,00 €, 
που θα απευθύνεται στο Δήμο Βεντζίου. 

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται το Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα (Κνίδη Γ ρεβενών Τ.Κ. 51100, Αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου). 

Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα προσκομί¬ 
σουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία 
θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση της μελέτης και της 
διακήρυξης, τις οποίες αποδέχονται ανεπιφύλακτα και 
με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα παραλαμβάνουν 
τα τεύχη και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 
με τα τεύχη της συγγραφής υποχρεώσεων από την 
αναθέτουσα αρχή το αργότερο μέχρι την προηγούμενη 
ημέρα από τη λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών 
δηλ. μέχρι τις 3.6.2008. Θα συμπληρώνουν την οικονο¬ 
μική προσφορά τους επί εντύπου σφραγισμένου που 
θα χορηγεί ο Δήμος Βεντζίου με την προσκόμιση δι¬ 
πλότυπου είσπραξης από το Δημόσιο Ταμείο Γ ρεβενών 
αξίας 40,00 € που είναι το κόστος των εγγράφων για 
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του Δήμου 
Βεντζίου: 

Πληροφορίες: Κολτσίδας Δημήτριος, Ταχ. Διεύθυνση: 
Κνίδη Γρεβενών 51100 Γρεβενά, αριθμός τηλεφώνου: 
+302462087967-25012, αριθμός ΦΑΞ: +302462087967, 
ηλεκτρονική διεύθυνση: άίπΊθ50θηΙζίον@9 ι ' θ ·1° | Ίόηθ1.9Γ· 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του 
Δήμου μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής που έχει 
οριστεί ως ανωτέρω. Οι προσφορές θα κατατεθούν αυ¬ 
τοπροσώπως ή από νόμιμο εκπρόσωπο. Επίσης θα μπο- 
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ρούν να σταλούν με συστημένη επιστολή ή με σουπθΓ 
στην παραπάνω διεύθυνση από τους ενδιαφερομένους 
με δική τους ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και το 
χρόνο παρελεύσεως τούτων στο Πρωτόκολλο του Δή¬ 
μου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραλη- 
φθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα. Ο Δήμος δεν αναλαμβάνει καμία 
ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση και για λόγους ανωτέ- 
ρας βίας άφιξη των στοιχείων που θα κατατεθούν, ούτε 
για το εάν στον φάκελο υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα 
συνοδευτικά δικαιολογητικά. Η μη εμπρόθεσμη υποβο¬ 
λή των προσφορών συνεπάγεται τον αποκλεισμό των 
υποψηφίων από τις περαιτέρω διαδικασίες. 

Κνίδη, 6 Μα'ΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΝΑΝΤΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ 

Αριθμ. 2097 

Ο Δήμαρχος Βεντζίου διακηρύττει ότι την 9.6.2008 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης 
προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Βεντζίου 
θα διεξαχθεί ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες 
προσφορές διά συμπληρώσεως τιμολογίου σύμφωνα 
με το σχέδιο της υπηρεσίας και σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του ΕΚ.Π.ΟΤΑ. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΚΑΔΟΦ. ΤΡΟΧ/ΡΟ ΑΥΤ/ΝΟ» του Δήμου 
Βεντζίου. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 109.480,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.. 

Η προμήθεια είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
(διαδημοτική ενέργεια). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές (ατομική επιχείρηση, Νομικά Πρόσωπα συνε¬ 
ταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών) του δημοπρατούμενου 
αντικειμένου. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 5.474,00 €, 
που θα απευθύνεται στο Δήμο Βεντζίου. 

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται το Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα (Κνίδη Γρεβενών Τ.Κ. 51100, Αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου). 

Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα προσκομί¬ 
σουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία 
θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση της μελέτης και της 
διακήρυξης, τις οποίες αποδέχονται ανεπιφύλακτα και 
με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα παραλαμβάνουν 
τα τεύχη και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 
με τα τεύχη της συγγραφής υποχρεώσεων από την 
αναθέτουσα αρχή το αργότερο μέχρι την προηγούμενη 
ημέρα από τη λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών 
δηλ. μέχρι τις 6.6.2008. Θα συμπληρώνουν την οικονο¬ 
μική προσφορά τους επί εντύπου σφραγισμένου που 
θα χορηγεί ο Δήμος Βεντζίου με την προσκόμιση δι¬ 
πλότυπου είσπραξης από το Δημόσιο Ταμείο Γ ρεβενών 
αξίας 40,00 € που είναι το κόστος των εγγράφων για 
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 


Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του Δήμου 
Βεντζίου: 

Πληροφορίες: Κολτσίδας Δημήτριος, Ταχ. Διεύθυνση: 
Κνίδη Γρεβενών 51100 Γρεβενά, αριθμός τηλεφώνου: 
+302462087967-25012, αριθμός ΦΑΞ: +302462087967, 
ηλεκτρονική διεύθυνση: όίπιθ50θηΙζίογ@9Γθ.ίθΓΐίιηθ1.9Γ. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του 
Δήμου μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής που έχει 
οριστεί ως ανωτέρω. Οι προσφορές θα κατατεθούν αυ¬ 
τοπροσώπως ή από νόμιμο εκπρόσωπο. Επίσης θα μπο¬ 
ρούν να σταλούν με συστημένη επιστολή ή με οουπθΓ 
στην παραπάνω διεύθυνση από τους ενδιαφερομένους 
με δική τους ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και το 
χρόνο παρελεύσεως τούτων στο Πρωτόκολλο του Δή¬ 
μου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραλη- 
φθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα. Ο Δήμος δεν αναλαμβάνει καμία 
ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση και για λόγους ανωτέ- 
ρας βίας άφιξη των στοιχείων που θα κατατεθούν, ούτε 
για το εάν στον φάκελο υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα 
συνοδευτικά δικαιολογητικά. Η μη εμπρόθεσμη υποβο¬ 
λή των προσφορών συνεπάγεται τον αποκλεισμό των 
υποψηφίων από τις περαιτέρω διαδικασίες. 

Κνίδη, 6 Μαίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΝΑΝΤΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Αριθμ. 1184 

Περίληψη Διακήρυξης 9/2008 του έργου «ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» της εγκεκριμένης 
πράξης με τίτλο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Φλώρινας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Γειτ- 
νίασης Ελλάδα - Π.Γ.Δ.Μ. και στο Μέτρο 2.2.: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ». 

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊ¬ 
κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από 
το Ελληνικό Δημόσιο. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώ¬ 
ρινας, διεύθυνση: Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο) 53100 Φλώ¬ 
ρινα, τηλέφωνα: 23850 54500, ίαχ: 23850 54501, θ-πιαίΙ: 
ί9@1184.5γζθίχίδ.9ον.9Γ 

2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγρά- 
φονται αναλυτικά στο τεύχος της προκήρυξης. 

3. Περιγραφή του έργου 

Τα αντικείμενα του έργου περιλαμβάνουν τις εξής 
ενότητες: 

Α. Συντήρηση λαογραφικού υλικού 

Β. Τεκμηρίωση - έκθεση λαογραφικού υλικού 

για το σύνολο των λαογραφικών συλλογών του Δι¬ 
κτύου Συλλογών Λαογραφίας - Παράδοσης του Νομού 
Φλώρινας, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος 
της προκήρυξης. 

4. Διαδικασία διαγωνισμού: θα ακολουθηθεί η διαδι¬ 
κασία του ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 
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5. Τόπος παροχής υπηρεσιών: όπου επιβάλλεται από 
τη φύση των ζητούμενων υπηρεσιών. 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Φυ¬ 
σικά ή Νομικά Πρόσωπα καθώς και Κοινοπραξίες ή 
Ενώσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Τα Φυσικά 
πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των χωρών του Ε.Ο.Χ. 
και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή 
του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ.. Τα Νομικά Πρόσωπα 
πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 
κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την 
καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του 
κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ.. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προ¬ 
σώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις προϋ¬ 
ποθέσεις που ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Β. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί: 

• Οσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγου- 
μένης παραγράφου. 

• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς 
του Δημοσίου με απόφαση αρμοδίων Υπουργείων. 

• Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε 
δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας 
Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα 
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώ¬ 
σεις. 

• Όσα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα του εξωτερικού 
έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώ¬ 
σεις. 

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδή¬ 
ποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγρά¬ 
φου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

7. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 
153.046,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%. 

8. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης με το Φ.Π.Α., δηλαδή 7.652,30 ευρώ. 

9. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρε¬ 
σιών: Η υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει 
να ολοκληρωθεί μέχρι εκατόν πενήντα (150) ημέρες από 
την υπογραφή της σύμβασης. 

10. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη¬ 
θευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

11. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσ¬ 
σα. 

12. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

13. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την 
Προκήρυξη και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν από το 
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας: Πτολεμαίων 1 
(Διοικητήριο) 53100 Φλώρινα, τηλέφωνα: 23850 54500, 
ίαχ: 23850 54501, θ-πιαίΙ: ί9@1184.5γζβΐχί5.9ον.9Γ. Πληρο¬ 
φορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

14. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συ¬ 
νεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρ¬ 
χιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας που βρίσκεται στον 
ημιώροφο του κτιρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Φλώρινας. Η λήξη υποβολής των προσφορών είναι στις 
11.6.2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. και αμέσως 


μετά στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει η αποσφράγιση 
των προσφορών. 

Φλώρινα, 2 Μάίου 2008 

Η Αντινομάρχης 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ 

-♦- 

(15) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
(Ο.Α.ΔΥ.Κ.) 

Αριθμ. 1657 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης διακηρύττει 
ότι την 27.5.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 
παράδοσης των προσφορών) στο γραφεία του (Οαση 
Δήμου Νέας Κυδωνιάς Νομός Χανιών), θα διεξαχθεί με 
ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών ερ¬ 
γασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθη¬ 
κε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους ν. 3481/2006, 
ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, 
ν. 2338/1995, ν. 2229/94, τις διατάξεις του π.δ. 60/2007, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, κ.α., όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΡΩΤΗ¬ 
ΡΙΟΥ, ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ». 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Υδραυλικών με προ¬ 
ϋπολογισμό 743.049,01 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 750.000,00 € και με Φ.Π.Α. 
σε 892.500,00 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.), μέχρι τις 
22.5.2008, από τα γραφεία του ΟΑ.ΔΥ.Κ.. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β (4 η βελτίωση πρότυπων διακηρύξεων δημοσίων έρ¬ 
γων). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 

- Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη τάξη για έργα κατηγορίας 
Υδραυλικών ανεξάρτητα από την έδρα τους. 

- Τέταρτη τάξη για έργα κατηγορίας Υδραυλικών που 
έχουν έδρα το Νομό Χανιών ή έχουν δηλώσει στην υπη¬ 
ρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. ως δεύτερη έδρα το Νομό 
Χανιών και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής τους. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 
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γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α. β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 14.861,00 ευρώ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
τον Ο.Α.ΔΥ.Κ.. 

Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δη¬ 
μόσια έργα. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν εί¬ 
κοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΓΤΠΕ- 
Π (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων - Προσανατολισμού) και κατά 20% από Εθνι¬ 
κούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 
(αριθ. ενάρ. έργου ΚΑ 2002ΕΠ00230019). 

Εργοδότης - Κύριος του έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από τον Ο.Α.ΔΥ.Κ. (Όαση Δήμου Νέας 
Κυδωνιάς Νομός Χανίων) - Ευθυμίου Ζαχαρίας, τηλέ¬ 
φωνο: 2821029236 και Φαξ: 28210 29250, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Όαση, 6 Μαΐου 2008 

Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Αριθμ. 5557 

Ο Δήμαρχος Περάματος διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 142/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
η προμήθεια «Διαδικτυακό γεωγραφικό πληροφοριακό 
σύστημα τον Δήμου Περάματος». Η ενδεικτική δαπάνη 
που έχει προϋπολογισθεί ανέρχεται στο ποσόν των 
63.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. 

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας θα απο- 
τελέσει η πλέον συμφέρουσα από τελικής και οικονομικής 


απόψεως προσφορά. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Παρα¬ 
σκευή 30.5.2008 με ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 
στις 10:00 πρωί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του, Δήμου μας στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Δημοκρα¬ 
τίας 28 1 ος όροφος) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού, η οποία είναι και επιτροπή αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά Φυσικά 
Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα κάθε μορφής, συνεταιρισμοί, 
ενώσεις προμηθευτών,Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως 
αυτά περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των 3.150,00 €. 

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του 
Δήμου, Τεχνική Υπηρεσία, Λ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 
και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με 
οουΐΊΘΓ κατόπιν πληρωμής αντιτίμου 30 ευρώ. Πληροφο¬ 
ρίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τε¬ 
χνική Υπηρεσία του Δήμου Περάματος, τηλ. 210 4092233 
Τζιγκουνάκη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πέραμα, 7 Μάίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΚΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ 

Αριθμ. 3973 

Αντικείμενο διαγωνισμού: αγορά φορτηγού αυτοκινή¬ 
του (καινούργιο). 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βοιών, Διεύθυνση: Νεάπολη, 
Τηλέφωνο: 2734360118, ΦΑΞ: 2734024043. 

Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: ανοικτός διαγω¬ 
νισμός κατακύρωσης στη συμφερότερη προσφορά. 

Ισχύουσες διατάξεις: Η υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουργ. 
απόφ. του ΥΠΈΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτή δεν έρ¬ 
χεται σε αντίθεση με το ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών 
Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

Αριθμός απόφασης ένταξης της εν λόγω προμήθειας 
στο ΕΠΠ 2008:18012/21.4.2008. 

Προϋπολογισμός: 120.000,00 συμπεριλαμβανομένου 
στο ποσό αυτό ο Φ.Π.Α. 19%. 

Προθεσμία Παράδοσης: 60 ημέρες. 

Εγγύηση Συμμετοχής: 5 % του προϋπολογισμού χωρίς 
Φ.Π.Α. ήτοι 5.043,00 €. 

Ημερομηνία Λήξης Αποδοχής των Αιτήσεων Συμμετο¬ 
χής: 2.6.2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με ποσοστό 12,5% 
ήτοι ποσό 15.000,00 € και από το ΘΗΣΕΑΣ με ποσοστό 
87,5% ήτοι ποσό 105.000,00 €. 

Νεάπολη, 5 Μαΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ I. ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 26250 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι 
την 22.5.2008 ημέρα Πέμπτη θα διεξαχθεί πρόχειρος 
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διαγωνισμός με κλειστές προσφορές με βάση τις δι¬ 
ατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α., 
υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουργική απόφαση, (ΕΚΠΟΤΑ) 
και του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» προϋπολογισμού δαπάνης 26,014,00 € μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ. 19%, με κριτήριο κα- 
τακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και αντικείμε¬ 
νο την : «Προμήθεια Εξοπλισμού Παραρτήματος του 
Πολύκεντρου Νεολαίας - (ΕΠΙΠΛΑ)» για το έργο: «Κα¬ 
τασκευή Παραρτήματος του Πολύκεντρου Νεολαίας 
και Προμήθεια Εξοπλισμού, στην παλιά Λαχαναγορά», 
σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 
που υπάρχουν στην επιμέρους μελέτη της Διεύθυσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης (Τμήμα Παλιάς Πό¬ 
λης) του Δήμου Ηρακλείου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης 2000- 
2006 και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρω¬ 
παϊκό Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 
20% από Εθνικούς πόρους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν γραπτή 
προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, οδός 
Αγίου Τίτου 1, ισόγειο μέχρι την 22.5.2008, ημέρα Πέμπτη 
έως και ώρα 14:00 π.μ.. Οι προσφορές μπορούν επίσης 
να κατατίθενται απ’ ευθείας στην Επιτροπή Διενέργει¬ 
ας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ιδιοχείρως από 
τον ίδιο τον προμηθευτή ή από αντιπρόσωπο νομίμως 
εξουσιοδοτημένο μέχρι και την έναρξη αποσφράγισης 
των προσφορών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 
όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο δια¬ 
γωνισμό καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο 
Ηρακλείου - Τμήμα Προμηθειών καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος Ασσαριωτάκης 
Γιώργος τηλ. 2810399185). Επίσης διατίθενται στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου ΤιΐΙρ://νννννν.ΓιβΓ3ΐ<Ιίοη. 
9Γ· 

Ηράκλειο, 6 Μάίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 26247 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι 
την 22.5.2008 ημέρα Πέμπτη θα διεξαχθεί πρόχειρος 
διαγωνισμός με κλειστές προσφορές με βάση τις δι¬ 
ατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α., 
υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουργική απόφαση, (ΕΚΠΟΤΑ) 
και του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» προϋπολογισμού δαπάνης 18.181,85 € μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και αντι¬ 
κείμενο την : «Προμήθεια Εξοπλισμού Παραρτήματος 
του Πολύκεντρου Νεολαίας - (ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟ¬ 
ΓΙΣΤΕΣ)» για το έργο: «Κατασκευή Παραρτήματος του 
Πολύκεντρου Νεολαίας και Προμήθεια Εξοπλισμού, 
στην παλιά Λαχαναγορά», σύμφωνα με τις Τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους που υπάρχουν στην 
επιμέρους μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 


και Οργάνωσης (Τμήμα Παλιάς Πόλης) του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης 2000- 
2006 και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρω¬ 
παϊκό Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 
20% από Εθνικούς πόρους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν γραπτή 
προσφορά στο Γ ραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, οδός 
Αγίου Τίτου 1, ισόγειο μέχρι την 22.5.2008, ημέρα Πέμπτη 
έως και ώρα 14:00 π.μ.. Οι προσφορές μπορούν επίσης 
να κατατίθενται απ’ ευθείας στην Επιτροπή Διενέργει¬ 
ας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ιδιοχείρως από 
τον ίδιο τον προμηθευτή ή από αντιπρόσωπο νομίμως 
εξουσιοδοτημένο μέχρι και την έναρξη αποσφράγισης 
των προσφορών. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους 
και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό κα¬ 
θώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ηρακλεί¬ 
ου - Τ μήμα Προμηθειών καθημερινά κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (αρμόδιος Ασσαριωτάκης Γιώργος τηλ. 
2810399185). Επίσης διατίθενται στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Ηρακλείου άΙΙρ://νννννν.ΐΊθΓ3ΐ<Νοη.9ΐ·. 

Ηράκλειο, 6 Μάίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 26241 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι 
την 22.5.2008 ημέρα Πέμπτη θα διεξαχθεί πρόχειρος 
διαγωνισμός με κλειστές προσφορές με βάση τις δι¬ 
ατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α., 
υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουργική απόφαση, (ΕΚΠΟΤΑ) 
και του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» προϋπολογισμού δαπάνης 14.300,00 € μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%, με κριτήριο κα¬ 
τακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και αντικείμενο 
την: «Προμήθεια Εξοπλισμού Παραρτήματος του Πολύκε¬ 
ντρου Νεολαίας - (ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΑΣ)» για το έργο: «Κατασκευή Παραρτήματος του 
Πολύκεντρου Νεολαίας και Προμήθεια Εξοπλισμού, στην 
παλιά Λαχαναγορά», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδια¬ 
γραφές και τους όρους που υπάρχουν στην επιμέρους 
μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνω¬ 
σης (Τμήμα Παλιάς Πόλης) του Δήμου Ηρακλείου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης 2000- 
2006 και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρω¬ 
παϊκό Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 
20% από Εθνικούς πόρους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν γραπτή 
προσφορά στο Γ ραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, οδός 
Αγίου Τίτου 1, ισόγειο μέχρι την 22.5.2008, ημέρα Πέμπτη 
έως και ώρα 14:00 π.μ.. Οι προσφορές μπορούν επίσης 
να κατατίθενται απ’ ευθείας στην Επιτροπή Διενέργει¬ 
ας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ιδιοχείρως από 
τον ίδιο τον προμηθευτή ή από αντιπρόσωπο νομίμως 
εξουσιοδοτημένο μέχρι και την έναρξη αποσφράγισης 
των προσφορών. 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους 
και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό κα¬ 
θώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ηρακλεί¬ 
ου - Τμήμα Προμηθειών καθημερινά κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (αρμόδιος Ασσαριωτάκης Γιώργος τηλ. 
2810399185). Επίσης διατίθενται στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Ηρακλείου άίΐρ·.//νν\/ν\/ν.ΐΊθΓ3ΐ<Ιίοη.9Γ. 

Ηράκλειο, 6 Μάίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. 6805 

1. Ο Δήμαρχος Χρυσούπολης Νομού Καβάλας προκή- 
ρυσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» προϋπολο¬ 
γισμού 445.378,15 + 84.621,85 Φ.Π.Α. = 530.000.00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών 

Α) Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 
396.407,02 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

Β) Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπο¬ 
λογισμό 37.034,43 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, ΤΥΔΚ 
Ν. Καβάλας, οδός Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110 ΘΒ, 
μέχρι τις 29.5.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., 
υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλ. 2510 291227, γραφείο 227 της 
Νομαρχίας Καβάλας, 2 ος όροφος, Βαφειάδου Ευαγγε¬ 
λία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3.6.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
στο Δημαρχείο Χρυσούπολης, ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1 Γ (Πρώτη) τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ταυτόχρονα εγγεγραμμένες 
στο Μ.Ε.ΕΠ. στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕ- 
ΚΤ ΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 


οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 1 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστά 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 1 η (Πρώτη) του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
Η/Μ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.670,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά 
τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του 
ΠΕΠ ΑΜΘ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ΕΤΠΑ σε ποσοστό 
77,58%. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χρυσούπολης, Νομού 
Καβάλας. 

8. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή, και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φάξ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Χρυσούπολη, 7 Μάίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ 

Αριθμ. 2281 

1. Ο Δήμαρχος Φιλύρας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΦΙΛΥΡΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΑΓΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 71.128,65 
(χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση και απολογιστικά). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 
71.128,65 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση και απολολι- 
στικά). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) και να προμηθευτούν θεωρημέ¬ 
νο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες) οπό την έδρα της υπηρεσίας Τ.Υ.Δ.Κ. του Ν. 
Ροδόπης Π. Τσαλδάρη 56-58, 69100 Κομοτηνή, μέχρι 
και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη δημοπρασία 
(Πέμπτη). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Γ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310-22960, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 25310-37973. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27.5.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στο Δημοτικό Κατάστημα. Εάν για οποιονδήποτε 
λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί 
καμιά προσφορά θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή 
και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΡΑΧ ή τηλεφωνικώς 
πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την νέα ημερομηνία 
και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επανα- 
ληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις. 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύ¬ 
στημα του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 «με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας». 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τάξη: Α1, - 2 η 
εντός Νομού και Α2 έως 2 Π για όλη την επικράτεια. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτα που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον υποδεικνύουν άτι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 


4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4 κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα αντίστοιχης 
κατηγορίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρ¬ 
θρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας) (25). 

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.453 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 διακοσίων δέκα ημερών από την 
ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας (και των επανα¬ 
ληπτικών αυτής). 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Φιλύρας. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα θησέας. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί οπό 
τη Δημαρχιακή επιτροπή του Δήμου Φιλύρας. 

Φιλύρα, 6 Μαΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΚΙΑΣΗΦ ΧΑΚΗ ΧΑΣΑΝ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

Αριθμ. 2870 

1. Ο Δήμαρχος Νικηφόρου, προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙ¬ 
ΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟ¬ 
ΛΕΙΟΥ Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, με προϋπολογισμό 440.000,00 
ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγο¬ 
ρίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋ¬ 
πολογισμό 220.107,91 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 
με προϋπολογισμό, 142.396,10. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Δη¬ 
μαρχείο Νικηφόρου, μέχρι της 22.5.2008. 
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Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25210-90205 και 25213- 
52317, ΡΑΧ Επικοινωνίας 25210-90189, αρμόδιος υπάλλη¬ 
λος για επικοινωνία Καρακασίδου Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμοί θα διεξαχθεί στις 27.5.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προ¬ 
σφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

α. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2,1 Γ , 2 η 
στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 

τάξεις Α2,1 η , 2 η (εντός Νομού) στην κατηγορία Η/Μ ή 
αναβάθμιση 2Α1 Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποίο τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 
ΗΛΜ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένη είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταίο πενταετία, έχουν εκτελέσει έρνο 
παρόμοια (ποιοτικό και ποσοτικά) με το δημοπρατού¬ 
μενο. 


5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιβολής ύψους 7.251,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ήμερα διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΠΕΠ ΑΜΘ 2000-2006 με συνχρηματοδότη- 
ση κατά 77,58% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και κατά 22,42% από 
Εθνικούς Πόρους. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Νικηφόρου. 

Νικηφόρος, 7 Μαΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΚΑΡΙΩΤΗΣ 
-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 

Αριθμ. 4003 

Ο Δήμαρχος Μηχανιώνας διακηρύσσει την με ανοιχτή 
δημοπρασία επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπη¬ 
ρεσίας: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩ- 
ΝΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το π.δ. 60/2007, 
με το οποίο η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενσωματώνεται στην Ελληνική 
νομοθεσία. 

Η παρούσα Διακήρυξη αφορά στην υπηρεσία διαχεί¬ 
ρισης του κτιρίου ΔΙΑΣ που βρίσκεται στην παραλιακή 
ζώνη του Δήμου Μηχανιώνας, κάτω από την οδό Πολυ¬ 
τεχνείου και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. Γ 151, σε οικόπεδο 
συνολικού εμβαδού 1.548,69 τετραγωνικών μέτρων και 
στη δυνατότητα δημιουργίας Υπόγειου Χώρου Στάθ¬ 
μευσης Αυτοκινήτων στην πλατεία Εθνικής Αντιστά¬ 
σεως, για την εξυπηρέτηση του κτιρίου ΔΙΑΣ, η οποία 
βρίσκεται μεταξύ των Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.) 
12Β και 35 και περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Αγίου 
Νικολάου και Πολυτεχνείου και μεταξύ (δύο) 2 πεζο¬ 
δρόμων πλάτους περίπου δεκαπέντε (15.00) μέτρων. 
Επίσης περιλαμβάνει την αποτύπωση και προετοιμα¬ 
σία των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων 
των ενεργειών, βάσει των προτεινόμενων σεναρίων του 
ΜαείΘΓ ΡΙαπ. 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δε 
θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

Η μέση προεκτιμώμενη ετήσια πρόσοδος ανέρχεται 
σε 1.000.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγύησης συμμετοχής, η οποία ανέρχεται στο 
ποσό των 50.000 €. Ο Ανάδοχος για την υπογραφή της 
Σύμβασης θα καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, η 
οποία ανέρχεται σε 500.000 €, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν Φυσικά 
ή Νομικά Πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που 
θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη 
τους (επί κοινοπραξιών) τηρούν τα κριτήρια που αναφέ- 
ρονται στο άρθρο 18 της αναλυτικής Διακήρυξης. 
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Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο δικαιούται να συμ¬ 
μετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι 
διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει 
το πρόσωπο. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικει¬ 
μένου της σύμβασης ορίζεται σε 300 μήνες (25 έτη), από 
την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην αναλυτική Διακήρυξη. 

Προθεσμία υποβολής αίτησης για παραλαβή τευχών 
δημοπράτησης, είναι η 26.5.2008 και ώρα 14:00, έναντι 
καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων τρι- 
ακοσίων (300) ευρώ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής 
αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. 

Οι φάκελοι συμμετοχής υποβάλλονται με οποιονδή- 
ποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο 
μέχρι την 10.6.2008 και ώρα 10:00, η οποία θεωρείται 
ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
Φακέλων Συμμετοχής, στην Αναθέτουσα Αρχή. Αιτήσεις 
και προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορ¬ 
ρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγ- 
μένα στην ελληνική γλώσσα. 

Μηχανιώνα, 7 Μα'ΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 

Αριθμ. 809 

1. Η Κοινότητα Αμαξάδων, προκηρύσσει ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση πο¬ 
δοσφαιρικού γηπέδου Αμαξάδων» με προϋπολογισμό 
122.453,78 € (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 
122.453,78 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) και να προμηθευτούν θεωρημένο 


έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες) από την έδρα της υπηρεσίας Τ.Υ.Δ.Κ. του Ν. Ρο¬ 
δόπης Π. Τσαλδάρη 56-58, 69 100 Κομοτηνή, μέχρι και 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία 
(Πέμπτη). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2531 0 22960 ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 2531 0 37973. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27.5.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών) στο Κοινοτικό Κατάστημα Αμαξάδων. Εάν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμία προσφορά θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ- 
σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με Ραχ ή 
τηλεφωνικώς πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την νέα 
ημερομηνία και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί 
να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. Οι οικονομικές προσφορές θα υπο¬ 
βληθούν με το σύστημα του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 
«με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομο- 
ειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας». 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία εγγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι στην κατηγορία 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξης Α2 και άνω με τους περιορισμούς 
περί κατωτάτων ορίων 

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.500 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 (διακόσιες δέκα) ημερών από την 
ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας (και των επανα¬ 
ληπτικών αυτής). 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Κοι¬ 
νότητα Αμαξάδων. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Κοινότητα Αμαξάδων. 

Αμαξάδες, 6 Μαΐου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΓΙΑΛΟΥΤΣ ΝΙΑΖΗ 
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